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STAATSCOURANT 

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. 


Bestuursovereenkomst Landelijk Verbeterprogramma Overwegen - Diemen 


De Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu en de gemeente Diemen hebben op 13 juni 2016 een 
bestuursovereenkomst gesloten in het kader van het Landelijk Verbeterprogramma Overwegen (LVO). 
Deze overeenkomst bevat onder meer afspraken over het in cofinanciering realiseren van het 
onderdoorgangproject Ouddiemerlaan te Diemen. Het LVO wil samen met betrokken partijen een 
veilige en vlotte doorstroming van weg- en spoorverkeer op overwegen bevorderen met slimme, 
innovatieve en kosteneffectieve maatregelen, zodat het aantal incidenten of de kans daarop vermin¬ 
dert. 

Het onderdoorgangproject Ouddiemerlaan betreft het realiseren van een onderdoorgang met een 
voet- en fietspad aan één zijde van de onderdoorgang voor alle langzaam verkeer, bushaltes aan de 
noord- en/of zuidzijde van de onderdoorgang, een voorziening om vanaf de perrons van station 
Diemen op een gemakkelijke wijze over te kunnen steken naar de bij het station behorende fietsenstal¬ 
lingen, voorrijd- en parkeervoorzieningen en de langzaamverkeersroute in de onderdoorgang en een 
aansluiting van de parkeervoorziening bij het station Diemen op de openbare weg. De spooroverweg 
Ouddiemerlaan wordt definitief verwijderd. 

Partijen streven er naar de werkzaamheden uiterlijk eind 2021 te hebben afgerond. Verder is afgespro¬ 
ken dat het beheer, het onderhoud en de vervanging van het constructief deel van het spoorkruisend 
deel van de onderdoorgang Ouddiemerlaan door en voor rekening van de spoorwegbeheerder 
worden uitgevoerd. De kosten hiervan komen voor rekening van het Rijk. 

Het beheer, het onderhoud en de vervanging van de toeleidende weggedeelten c.q. bakken van de 
onderdoorgang worden door en voor rekening van de gemeente Diemen als wegbeheerder uitge¬ 
voerd. 

Ten behoeve van de onderdoorgang wordt tussen de wegbeheerder en de spoorwegbeheerder een 
realisatie- en beheer-, onderhoud- en vervangingsovereenkomst gesloten. Hierin worden nadere 
werkafspraken gemaakt in het kader van de realisatie en het beheer van het project na gereedkomen 
van de werkzaamheden. 
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